पुणे, जालना, गडचिरोली व नांदेड येथील 
Osim कॅथलॅब च्या बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.३०८/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- 

क १) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (असंसर्गजन्यरोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
आआसे/९७०/९२०७००5/ कार्डियॅक कॅथलॅब स्थापना/२१५४६-२१५४९/२२, दिनांक 
२२.११.२०२२ 

प्रस्तावना :- 


मा. वित्त मंत्री यांच्या दिनांक ०८ मार्च, २०२१ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये कार्डियॅक कॅथलॅब 


स्थापन करण्याचा मुद्दा क्रमांक ०४ समावेश आहे. दिनांक 23.02.2022 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, 


पुणे, गडचिरोली, जालना व नांदेड येथील जिल्हा रुग्णालयामध्ये कार्डियॅक कॅथलॅब स्थापन 


करण्याकरीता एका कार्डियॅक pass करीता १.५ कोटी अशा ०४ Geta कॅथलेंब च्या 


बांधकामाच्या अंदाजित रुपये ६ कोटी व साहित्य व सामुग्री करीता रुपये २६,२३,२०,०००/- इतक्या 


रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली होती. आता सहसंचालक, आरोग्य सेवा, 


(असंसर्गजन्यरोग), मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन पत्रान्वये पुणे, गडचिरोली, जालना व नांदेड येथील 


कार्डियॅक कॅथलेंबचे सविस्तर अंदाजपत्रक संबधित जिल्ह्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 


प्राप्त करुन प्रशासकीय मान्यतेकरीता सादर केलेले आहेत. जालना कार्डियॅक कॅथलेंबच्या 


बांधकामाकरीता रु. १५० लक्ष, नांदेड येथे कार्डियॅँक कॅथलेंब स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने 


दुरुस्तीकरीता रु. १७.८५ लक्ष, गडचिरोली करीता रु. ४१८.९६ लक्ष व पुणे करीता २४१.९८ लक्ष असे 


एकूण ८२८.७९ लक्ष एवढी रक्कमेचे अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सादर केलेले आहे. 


सदर अंदाजपत्रक हे सन २०२१-२०२२ च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. पुणे, गडचिरोली, जालना व 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.३०८/ आरोग्य-३अ 


नांदेड येथील कार्डियॅक कॅथलेंबचे बांधकामाच्या अंदाजपत्रक हे अधिक्षक अभियंता, iIDW यांनी 


तपासणी करुन Revised Recapulation Sheet नुसार जालना- रु. १५० लक्ष, नांदेड- रु.१७.२९ 


लक्ष, गडचिरोली §G. ३२५.६८ लक्ष व पुणे- रु. 233.32 लक्ष असे एकुण ७२६.२९ प्रस्तावित केले आहे. 


यापूर्वी दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये, पुणे, गडचिरोली, जालना व नांदेड 


येथील जिल्हा रुग्णालयामध्ये कार्डियॅक HAST स्थापन करण्याकरीता बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 


देण्यात आलेली मान्यता रद्द करण्यात येत आहे. आता आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने सादर उपरोक्त 


संदर्भाधीन पत्रान्वये सादर केलेल्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 


विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


(9) दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेली मान्यता रद्द करण्यात येत आहे. 


(२) पुणे, जालना, गडचिरोली व नांदेड येथील कार्डियॅक कॅथलेंब च्या बांधकामास सोबत जोडण्यात 


आलेल्या RECAPITULATION SHEET नुसार पुढीलप्रमाणे सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आहे 


अ.क्र जिल्ह्याचे नांव सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची रक्‍कम 
1. | पुणे रु. २३३.३२ लक्ष 
2. जालना रु. १५० लक्ष 
3. गडचिरोली रु. ३२५.६८ लक्ष 
४. नांदेड रु.१७.२९ लक्ष 
एकूण रु. ७२६.२९ लक्ष 


(३) सुधारीत मान्यतेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत:- 


अटीव शर्ती :- 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.३०८/ आरोग्य-३अ 


9) 


2) 


4) 


८) 


कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 


विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 


वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 


अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या 


सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना आरोग्य 


खात्याच्या त्या-त्या आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम 


करण्यात याव्यात. 


ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 


करुनच काम हाती घ्यावे. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१२/प्र.क्र. 


१७७/तां.क.१, दि. Io जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 


तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 


दि. ०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द 


करण्यात याव्यात. 


स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 


भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 


qo) सदर काम मंजूर रक्कमेत पुर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सदर काम उपलब्ध 


निधी मधून करण्यात यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.३०८/ आरोग्य-३अ 


३. सदर बांधकामांवरील खर्च मुख्यलेखाशिर्ष “४२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य ), ११० -रुग्णालये व दवाखाने, 


(०१) (३) - पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना-इमारती, (००) (09)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३- 


मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


8, सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/२०१३/ 


विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 


मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद क्र.१३४(१ अनुसार 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२२१७३३१४५७१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ROSHAN! DINESH 
KADAM PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44ae 


02d12f2c1313143ad8376755d0e815a 


1802010026, postalCode=400032, 


KAD AM st=Maharashtra, 
serialNumber=16D26A3CE7C86CC34 


1C246E6BB468A80B20659CCB13144 


AF609F03226E90BA0C, cn=ROSHANI 
> All | DINESH KADAM PATIL. 
Date: 2023.02.22 18:11:52 +05'30' 
(रो. दि. कदम-पाटील) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल १ / २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 


नागपूर. 
२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक (9), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


४. संचालक (२), आरोग्य सेवा, पुणे 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.३०८/ आरोग्य-३अ 


५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (असंसर्गजन्यरोग), मुंबई 


६. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 


८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे /औरंगाबाद/लातूर/नागपूर 


९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे/जालना/नांदेड/गडचिरोली 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/जालना/नांदेड/गडचिरोली 


११.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 


१२.विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१३.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१४५.निवडनस्ती ( आरोग्य-आ३अ). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


Re Oa a ae ~ ; वि ग ; 
र शासन (०2) dn NA YR ITH] -A0I2[ 4. of झप at ४ट. 29.03,4033. ay Heyy ; 
CONSTRUCTION OF NEW ADMINISTRATIVE BUILDING FOR YASHWANTARAO CHAVAN 
MAHARASHTRA OPEN UNIVERSITY DIVISIONAL OFFICE BUILDING AT CITY SURVEY NO. 
42/20,21 & 42/11,12,14 BALEWADI PUNE 


Essential Items टवके Unit 
(Sqm 
आ वि त. SE Reena सकी 
Cost of Main Building ae (a ee 16708813.00 
rs Total ~—S—<C~*~‘dY 600 S| CCC Sb Total a 16708813.00 
Fuel gas pipeline eS (aes ane 1जेति्नॉबिनिनेनि 
al oe ad 


add 2% for Rain water harvesting 


Pe ae cel 
es eee 
add 1% solar Roof Top es: eae eee 167088.13 
en ee eS 
ae ee 


शिश Sub Total (0) 1550464.39 
Add 5% water supply Sanitary work & ae 
External Drainage System 


EF Sab Total | 1363960.00 
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{Optional items 
{Under ground water tank for R/W 


Under ground Water main storage and Ld 


कळकळ 
छ 
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es ee ee ee | 
ee ee 
AB Room. Area Lighting, Pumps, a शिश rn विगन 
Generator 
ST SS i eee 
Pott alg. 
ee. a 19937997.39 
Add 4% contingencies ( On A) शिका A ot oe ak 784929.50 
ae 


Add 1% Green Building ( On a) 


| ण 


Essential Items Amount ~ 


% Corporation charges ( On P) 
Add Architects Charges 2% ( On P) 
GST (On P) 
0% Price Escalation 


a2 


*् 


RG 


hues ral "कर्ण OT) a Yat -022| 0.4, 300 aay य श्र | व्य uA 
i “णा | A १० |BRDY -३श 1G. 22.69.2602 2 
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